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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 9 

11 Ιανουάριου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (τ. Δ4) 

1. Η Δ/νση Λιμενικών Έργων & Έργων Αεροδρομίων 
(τ.Δ4) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω¬ 
νιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, διακη¬ 
ρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΒΑΘΥΝ¬ 
ΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 21.900.000,00 
ευρώ. Το σύνολο του έργου ανήκει στην κατηγορία των 
λιμενικών έργων με προϋπολογισμό 17.573.207,11 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΈ. και ΟΈ. και απρόβλεπτα). 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Δ/νση Λιμενι¬ 
κών Έργων & Έργων Αεροδρομίων (τ.Δ4) στα γραφεία 
της οδού Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου (Τ.Κ. 115 
26 ΑΘΗΝΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Σεβα¬ 
στουπόλεως 1 και Φειδιππίδου ΤΚ. 11526 ΘΡ, μέχρι τις 27 
Φεβρουάριου 2012 και ώρα 15:00. 

Επίσης, τα τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
ΓΓΔΕ (ΙιίίρΥ/νννννν.ρρόβ.ρΓ) και θα είναι διαθέσιμα στους 
ενδιαφερομένους προς ενημέρωσή τους. Επισημαίνεται η 
παράγραφος 24.2 της αναλυτικής προκήρυξης που αφορά 
το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (πρώην ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) 
υπόδειγμα τύπου Α. 

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-7710028 & 210- 
7710174, ΡΑΧ επικοινωνίας 210 - 77.90.253, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος για επικοινωνία Κ. Τσουρέκης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-03-2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Η οικονομική προσφορά των δι- 
αγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) 

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

I. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 


α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, εφόσον ανήκουν στην 5η ή 6η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ. 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με έδρα τον Νομό Έβρου 
ή έχοντας τον Νομό Έβρου ως δεύτερο Νομό δήλωσης 
στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, κάτοχοι πτυχίου 5ης 
ή 6ης τάξης για έργα κατηγορίας λιμενικών. 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω Β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

II. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 
7 του ν. 3669/08 

(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. Επισημαίνεται η πρόσφατη 
νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ. Αναστ. 
ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή σε κοινοπρα- 
κτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει 
στο διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου. 

III. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία ερ¬ 
γασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν 
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολο- 
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γισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές 
και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή της παρ. 
9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριακοσίων πενή¬ 
ντα μία χιλιάδων, τετρακοσίων εξήντα τέσσερα ευρώ και 
δεκατεσσάρων λεπτών (351.464,14) και ισχύ τουλάχιστον 
δέκα (10) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) 
μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

7. Περιγραφή αντικειμένου: 

Προβλέπονται εργασίες εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης 
που περιλαμβάνουν την: 

• Ολοκλήρωση των βυθοκορήσεων εκβάθυνσης της 
εξωτερικής (ανατολικής) λιμενολεκάνης του λιμένα Αλε¬ 
ξανδρούπολης Ολοκλήρωση των βυθοκορήσεων διάνοι¬ 
ξης διαύλου προσέγγισης στον λιμένα 

8. Διάρκεια εκτέλεσης έργου: 20 μήνες 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. Έργου 
2004ΣΕ07030002 της ΣΑΕ070/3). Προβλέπεται η δυνα¬ 
τότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 
ποσοστού 10%, για τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρ¬ 
θρου 51 του Ν. 3669/2008 

10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Λιμενικών Έργων 
& Έργων Αεροδρομίων (Δ4) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 
ΑΝ.ΑΝΤΥ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. επί της οδού Σεβαστουπόλεως 1 και 
Φειδιππίδου (Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ), τηλ: 210-7710028/210- 
7710174, φαξ: 210-7790185, α-ηιαίΙ: ά4@99άθ·9ΐ· Οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να προμηθευτούν μια σειρά των Τευχών 
Δημοπράτησης μέχρι και την 27-02-2013 και ώρα 15:00 με 
καταβολή αντιτίμου για την δαπάνη αναπαραγωγής του 
ύψους πενήντα (50) ευρώ στην Γραμματεία Δ/νσης Λιμενι- 
κώνΈργων &Έργων Αεροδρομίων (τ.Δ4) Σεβαστουπόλε¬ 
ως 1 και Φειδιππίδου (Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ) ή με καταβολή 
εμβάσματος στην ίδια την Υπηρεσία. Επίσης, τα τεύχη 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (άΜρ://νννννν. 
990Θ.90 και θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερομένους 
προς ενημέρωση τους. Επισημαίνεται η παράγραφος 24.2 
της αναλυτικής προκήρυξης που αφορά το έντυπο της 
Οικονομικής Προσφοράς. 

11. Η προκήρυξη του υπόψη έργου, απεστάλη για δημο¬ 
σίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις 31-12-2012. 

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 

Ο Διευθυντής κ.α.α. 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δ4γ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΥΛΑΚΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Αριθμ. 183 

1. Ο Δήμος Δελφών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 


για την ανάθεση του έργου «ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣ¬ 
ΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (ΥΠΟΕΡΓΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»), με προϋπολογισμό 
242.400,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά 
με προϋπολογισμό 258,11 € β) κατηγορία Οδοποιίας με 
προϋπολογισμό 135.936,76€ γ) κατηγορία Υδραυλικών με 
προϋπολογισμό 10.162,37€ δ) κατηγορία Ηλεκτρομηχανο- 
λογικών με προϋπολογισμό 46.344,77€. Το κονδύλι της 
αναθεώρησης ανέρχεται σε 4.371,16€ και του ΦΠΑ (23%) 
σε 45.326,83€. 

2. Το έργο θα εκτελεστοί στην Δ.Κ. Άμφισσας του Δή¬ 
μου Δελφών. Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποι¬ 
ηθούν παρεμβάσεις ανάπλασης πεζοδρομίων και οδο¬ 
στρωμάτων σε περιοχή που ανήκει στο Ιστορικό Κέντρο 
της πόλης. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών, Σταλλού 6 -33 100 
Αμφισσα, μέχρι την Πέμπτη 24/1/2013 μετά την κατά¬ 
θεση του ποσού των 30€. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2265028347, ΡΑΧ επικοινωνίας 2265022157. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/1/2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρ¬ 
θρου 6 του Ν. 3669/2008. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 
Α2/1η τάξη του ΜΕΕΠ εφόσον έχουν έδρα εκτός Νομού 
(Φωκίδα) ή στην Α2/1η/2η τάξη του ΜΕΕΠ εφόσον έχουν 
έδρα τον νομό ή έχουν δηλώσει στην υπηρεσία τήρησης 
του ΜΕΕΠ ως δεύτερο Νομό το νομό που εκτελείται το 
έργο (Φωκίδα) και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ στην Α1/Α2/1η τάξη του ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως 
Νομού έδρας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, 
β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό 
τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινο- 
πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
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κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών 
με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.854,05 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει να έχουν 
ισχύ μέχρι την 29/08/2013. 

7. Το έργο συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα- 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΜΙ3 
380185. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκα¬ 
ταβολής. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών. 

Άμφισσα, 3 Ιανουάριου 2013 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Αριθμ. οικ. 672 

Ο Δήμος Κατερίνης διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό 
για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«Αμμοχαλικοστρώσεις διανοιχθεισών οδών πόλεως Κατε¬ 
ρίνης» (αριθ. μελέτης 80/2012), προϋπολογισμού 65.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18-1-2013 ημέρα Παρασκευή 
με ώρα λήξης της υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ., 
στο Δημαρχείο Κατερίνης (Δ/νση Πλατεία Δημαρχείου 
Τ.Κ. 601 00) στον Ιο όροφο και στην αίθουσα του Δημο¬ 
τικού Συμβουλίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δια¬ 
γωνισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία προσφορά ή 
αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο,θα επαναληφθεί στις 
25-1-2013 ημέρα Παρασκευή με την ίδια ώρα λήξης πα¬ 
ραλαβής των προσφορών (10:00 π.μ.) Η οικονομική προ¬ 
σφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χα¬ 
μηλότερη τιμή. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ ανάλογης τάξης 
(Α1, ή Α2 ή 1ης), αλλοδαπές επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, 
όπως αναφέρεται αναλυτικά στην σχετική διακήρυξη και 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας καθώς και δικαιούμενες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα οικεία Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα. 


Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ανέρχεται 
σε ποσό 1.056,91 ευρώ όπως ορίζεται αναλυτικά στην 
διακήρυξη. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη του δια¬ 
γωνισμού διατίθενται από την Γραμματεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, οδός Πλατεία Δημαρχείου (Δημαρχείο) 2ος 
όροφος γραφ. 3, Πληροφορίες Ηλ. Μαυρομάτης τηλ. 
23513/50455,6 φαξ 50470, με την καταβολή 5,00 ευρώ 
μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη 
ημέρα. 

Οι πιστώσεις προέρχονται από Δημοτικούς Πόρους και 
το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

Κατερίνη, 7 Ιανουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Αριθμ. διακ. 1/2013 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ετήσια 
προμήθεια του είδους: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗ¬ 
ΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ» - ΠΠΥΥ 2011 
{Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου - 42122500-5} του 
Νοσοκομείου, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
93.060,00€ συμπ. Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη 
Χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14-2-2013, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο των Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Νοσοκομείου (Λυκούργου 18, 1ος όροφος), ενώπιον 
αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γί αυτό το σκο¬ 
πό. Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται 
στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Λυκούργου 18, 1ος 
όροφος), μέχρι και τις 13-2-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14:30 μ.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της αξίας του προϋπολογισμού των προ- 
σφερομένων ειδών. Τα είδη, οι ποσότητες, οι τεχνικές 
προδιαγραφές, καθώς και ό,τι άλλο αφορά το διαγωνι¬ 
σμό, ορίζονται στη διακήρυξη. Η παράδοση των ειδών θα 
γίνεται στο Γρ. Υλικού. Το χρονικό διάστημα ισχύος της 
προσφοράς είναι μέχρι και την 16-8-2013. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση θα 
γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 
και η πληρωμή εντός διμήνου από την παραλαβή του 
τιμολογίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά της σχετικής δια¬ 
κήρυξης, αξίας 20€, μπορούν να απευθύνονται στο Γ ρ. 
Προμηθειών (Λυκούργου 18, Α' όροφος, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα) 
όπως επίσης και για περισσότερα στοιχεία και πληρο¬ 
φορίες, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9 π.μ. μέχρι 
12:00 μ.μ., στο τηλ. 2132044247 και στο ίαχ: 210 5240130, 
στην αρμόδια υπάλληλο, Γιαννακοπούλου. 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΜΟΥΡΓΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. διακ. 318/20-2-2013 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διενερ¬ 
γεί δημόσιο διεθνή διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας με 
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κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο¬ 
νομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη του αναδόχου 
που θα αναλάβει την «Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστά¬ 
σεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για (24) μήνες ανέρχεται 
στο ποσό των € 9.012.668,53 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α., 
ήτοι ποσό € 4.506.334,26 για (12) μήνες και για την παρά¬ 
ταση ποσό € 4.506.334,26 για (12) μήνες. Η ημερομηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προ¬ 
σφορών για το διαγωνισμό στο Γενικό Πρωτόκολλο του 
Α.Π.Θ, είναι 19-02-2013 και ώρα 13.00, η ημερομηνία διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού είναι 20-02-2013 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφω¬ 
να με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, 
αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας της δαπάνης με Φ.Π.Α. και θα είναι είτε αόριστης 
διάρκειας είτε θα ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται 
από τη διακήρυξη. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η 
χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες 
από την ημερομηνία υπογραφή της με δυνατότητα πα¬ 
ράτασης της με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι 
δώδεκα (12) μήνες. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι 240 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφο¬ 
ρές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο του 
έργου. Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό Προϋ¬ 
πολογισμό ΚΑΕ 0845.01 του Α.Π.Θ. Η πληρωμή θα γίνεται 
ανά μήνα μετά την εκτέλεση του αντίστοιχου μέρους του 
έργου, με χρηματικό ένταλμα, ύστερα από την ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή της εργασίας από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της 
διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος 
όροφος κτιρίου «Κ. Καραθεοδωρή» (Διοίκησης), όλες τις 
εργάσιμες ημέρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται 
με την πληρωμή παράβολου αξίας €20,00 στην εταιρεία 
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Α.Π.Θ. 
(1ος όροφος κτιρίου Καραθεοδωρή) και προσκόμισή του 
στο Τμήμα Προμηθειών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης 
στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 03-01-2013. 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιανουάριου 2013 
Ο Πρύτανης 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 

Αριθμ. διακ. 1/2013 

Τ ο Πανεπιστημιακό Γ ενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25η/25-10-2012 (θέμα 
54ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργεί 
Διεθνή Τακτικό Πρώτο Ανοικτό Διαγωνισμό για την 
προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Τεχνητού Νεφρού (ΟΡ\/ 
33181500-7), με αριθμό διακήρυξης 1/2013 και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολικά 
σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (440.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: την 
13-02-2013 ημέρα Τετάρτη, με ώρα λήξης αυτής την 14:30 
μ.μ., στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. 


Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την: 
14-02-2013 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ., στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
τύπο την Παρασκευή 11-01-2013. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. 
έως 14:30 μ.μ. από τη Διεύθυνση: Π.Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 
Σ. Κυριακίδη 1 και στα τηλέφωνα του Τμήματος Προμη¬ 
θειών (τηλ: 2310-993062). 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουάριου 2013 

Ο Διευθυντής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Αριθμ. 527 

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση 
της παροχής υπηρεσίας: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων 
της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα, της Τοπικής Κοινό¬ 
τητας Ορεινής & Άνω Βροντούς Έτους 2013» συνολικής 
προϋπολογισθείσης αξίας 75.000,00 ευρώ, συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστη¬ 
μα που βρίσκεται επί της οδού Μεραρχίας 1 στην πόλη 
των Σερρών, την 31/01/2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 10:00 π.μ. 

Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:30 π.μ. 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 1.500,00 ευρώ. 

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δέκα (10) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών παραστεί ανάγκη 
μεταβολής των κατά τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
ποσοτήτων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Π.Δ. 28/80. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν την 
απαιτούμενη εμπειρία στην εκτέλεση της παραπάνω 
εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην διακήρυξη και 
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρούνται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του πρώην 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για εξειδικευμένες εργασίες στην Α1 ή Α2 ή 
1η κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του δι¬ 
αγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
της υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν από το διαγωνισμό, από το γραφείο 18 του Δήμου 
Σερρών. Αρμόδιος: Μαρινάκη Αικατερίνη Διεύθυνση: Με¬ 
ραρχίας 1. Τηλέφωνα: 2321350140 & 2321350121. 

Σέρρες, 7 Ιανουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Αριθμ. διακ. 69-70-72-73/2012 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» μα¬ 
ταιώνει τους διαγωνισμούς 69-70-72-73/2012 για την προ- 
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μήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑ¬ 
ΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», 

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑ¬ 
ΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑ¬ 
ΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», και «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ¬ 
ΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αντίστοιχα. 

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ θα γίνει την Παρασκευή 
11-01-2013. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίδονται στο 
τηλ.: 25313 51551-351, ίαχ: 2531081835, αρμόδια υπάλληλος: 
Μαντάκη Δήμητρα, στο τμήμα Διαγωνισμών. 

Κομοτηνή, 7 Ιανουάριου 2013 
Ο Διοικητής 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

Αριθμ. 69 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερ¬ 
ρών, διακηρύσσει Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για 
την ΜΙΣΘΩΣΗ: 

1. έως και πέντε (5) Χωματουργικών μηχανημάτων, κα¬ 
τηγορίας Φορτωτή - Εκσκαφέα. 

2. έως και δύο (2) Χωματουργικών μηχανημάτων κατη¬ 
γορίας Εκσκαφέα. 

3. ενός (1) Χωματουργικού μηχανήματος κατηγορίας 
Φορτωτή. 

4. έως και δύο (2) Χωματουργικών μηχανημάτων, κατη¬ 
γορίας Μικρού Φορτωτή. 

5. έως και τριών (3) Χωματουργικών μηχανημάτων κατη¬ 
γορίας Εκσκαφέα με προσαρμοσμένη Υδραυλική σφύρα. 

6. ενός (1) Χωματουργικού μηχανήματος κατηγορίας 
Ισοπεδωτή. 

7. έως και τριών (3) ανατρεπομένων χωματουργικών 
Φορτηγών με ικανότητα μεταφοράς από 5 έως 10 κυβ. 
μέτρα αδρανών υλικών. 

8. έως και τριών (3) ανατρεπομένων χωματουργικών 
Φορτηγών με ικανότητα μεταφοράς περισσότερων από 
10 κυβ. μέτρα αδρανών υλικών. 

9. ενός (1) Μ.Ε. με προσαρμοσμένη Υδραυλική φρέζα 
τύπου τροχού. 

10. ενός (1) ανατρεπομένου χωματουργικού Γερανοφό¬ 
ρου φορτηγού. 

11. ενός (1) Χωματουργικού μηχανήματος κατηγορίας 
Δονητικού οδοστρωτήρα. 

12. ενός (1) περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 272.390,00 ευρώ (χωρίς 

Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Κανονισμού Διοίκησης και Δια¬ 
χείρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ¬ 
τευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ) β) του Ν.1069/80 (ΦΕΚ- 191 Α') 
Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 410/95 για την Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, 


με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυ- 
ουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με τον Ν.2539/97 Σχέδιο Καποδίστρια και τον 
Ν.3463/06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
καθώς και το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) Περί εκτελέσεως 
έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοική- 
σεως και γ) τους όρους του παρόντος τεύχους. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις Σέρρες, στις 5 Φε¬ 
βρουάριου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (που θα 
θεωρείται και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών Κουντουριώτη 4, ημιώροφος. 

Προσφορές γίνονται δεκτές από επιτηδευματίες που 
έχουν στην κυριότητά τους χωματουργικά μηχανήματα, 
και έδρα εντός των διοικητικών ορίων του διευρυμένου 
Δήμου Σερρών,, ή σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από την 
έδρα του Δήμου Σερρών, οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα 
και διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μια 
ή και περισσότερες κατηγορίες των προς μίσθωση μη¬ 
χανημάτων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται 
σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού συνολικού ποσού 
συμβάσεων χωρίς Φ.Π.Α, που δύναται να συνάψει ένας 
διαγωνιζόμενος συμμετέχοντας σε όλες τις κατηγορίες 
χωματουργικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τον Ενδεικτι¬ 
κό Προϋπολογισμό της υπηρεσίας, ήτοι στο ποσό των 
δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εννέα 
λεπτών (2.419,09€) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Ερ¬ 
γοληπτών Δημοσίων Έργων, συντεταγμένης κατά τον 
ισχύοντα τύπο δια το Δημόσιο, απευθυνόμενη προς της 
Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και αφορά την «Μίσθωση χωματουργικών και 
λοιπών μηχανημάτων έργων για το 2013». 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα 
καταβάλουν στο Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το ποσό των πέντε 
ευρώ (5 €) συν Φ.Π.Α. 23%. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οδός Κουντουριώτου 4, 
Πληροφορίες Τσαρσιταλίδου Σεβήρα, τηλ 23210 - 83823 
μέχρι την παραμονή της καθορισμένης ημερομηνίας υπο¬ 
βολής των προσφορών των διαγωνιζομένων, δηλαδή έως 
και τις 13:00 μ.μ. της 4ης Φεβρουάριου 2013. 

Σέρρες, 4 Ιανουάριου 2013 
Ο Πρόεδρος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Αριθμ. προκ. 06/12 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλε¬ 
ομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Φορέα Διενέργει¬ 
ας Διαγωνισμού (ΦΔΔ): Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, Διεύθυνση Ε2/Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 
(ΓΕΝ/Ε2), Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 
6551691, φαξ: 210 6551731, οπιαίΙ: 9θη.θ2ϋ@Π3νγ.ηηΙΙ.9Γ. 

2. Επιλέγεις τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή 
Διαδικασία. 





64 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


3. Τύπος της σύμβασης: Σύμβαση Προμήθειας Υλικών. 

4. Τόπος παροχής της προμήθειας: Αθήνα 

5. Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

- Κατηγορία και περιγραφή της προμήθειας, ποσότητα 
των υλικών που θα παρασχεθούν: 

Το έργο αφορά την προμήθεια εκατόν ογδόντα (180) 
πλωτών φωτοσημαντήρων, κατασκευασμένων από πο¬ 
λυαιθυλένιο. 

- Ποσότητες ή έκταση της Σύμβασης: Ο συνολικά εκτι- 
μώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (4.500.000,00 €) απαλλασσομένου ΦΠΑ. 

- Να διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της προμή¬ 
θειας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών 
ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελ¬ 
ματική κατηγορία. Μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κα¬ 
νονιστικών ή διοικητικών διατάξεων: 

- Η εκτέλεση της προμήθειας δεν επιφυλάσσεται σε 
κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 

- Να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρε¬ 
ωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά 
προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για 
την εκτέλεση της προμήθειας: Ναι, τα νομικά πρόσω¬ 
πα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού, που θα είναι 
υπεύθυνο για την εκτέλεση της προμήθειας. 

- Να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρε¬ 
ωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά 
προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για 
την εκτέλεση της προμήθειας: Ναι, τα νομικά πρόσω¬ 
πα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού, που θα είναι 
υπεύθυνο για την εκτέλεση της προμήθειας και τα οποία 
θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου. 

6. Προθεσμία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ή διάρκεια 
της σύμβασης υπηρεσιών. Ει δυνατόν προθεσμία έναρξης 
παροχής των υπηρεσιών: 

Διάρκεια ολοκλήρωσης προμήθειας: 11 μήνες. 

7. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών 
προσφορών: Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προ¬ 
σφορών. 

8. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: 

α. ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τη¬ 
λεομοιοτυπίας, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της 
υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγ¬ 
γραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα 
της σύμβασης: 

ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ, Δ/νση, οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 
154 51, τηλ.: 210 6551691 φαξ: 210 6551731, Πληροφορίες: 
Υπχος (Ο) Π. Μέγγουλης Π.Ν. κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΝ (νννννν. 
όθΙΙοηίοηανγ.ρΓ). 

β. Κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
αυτών: 29/01/2013. 

γ. Κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής 
για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων: Η διάθεση της 
Διακήρυξης γίνεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή ή/και 
από το ΓΕΝ/Ε2 σε έντυπη μορφή, έναντι αποδείξεως με 
την καταβολή του ποσού των δεκαπέντε ευρώ (15,00 €), 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 μέχρι 
14:00, στο ΓΕΝ/Ε2 στη διεύθυνση έδρας του ΦΔΔ, τηλ.: 
0030 2106551691, ίαχ: 0030 210 6551731 και η παραλαβή 
της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυμεταφορική 
(οουπθΓ). 


9. α. Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των 
προσφορών ή ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση 
υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγορών (ανοικτές 
διαδικασίες): 04/02/2013, ημέρα: Δευτέρα ώρα: 13:00. 

β. Διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται: Οδός 
Μεσογείων 229-231, Αθήνα, ΤΚ: 154 51. 

γ. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσ- 
σονταί: Εί. Ελληνική. 

10. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: 

α) πρόσωπα, στα οποία επιτρέπεται να παρίστανται 
στην αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση 
των προσφορών πραγματοποιείται σε ανοικτή διαδικα¬ 
σία παρουσία νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων που 
έχουν προσκληθεί προς τούτο. 

β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών: ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ, Δ/νση, οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, 
Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 6551691 φαξ: 210 6551731, 05/02/2013, 
ημέρα: Τρίτη, ώρα: 10:00. 

11. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυη¬ 
τική επιστολή ύψους διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων 
ευρώ (225.000,00€) για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας όπως λεπτομερώς 
καθορίζεται στο τεύχος της Διακήρυξης. 

12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και 
αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων: 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του 
ΕΣΠΑ από το Ταμείο Συνοχής. 

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, και συγκεκριμένα τον κωδικό 
έργου 2010ΣΕ03780000. 

13. Ενδεχομένως, νομική μορφή, την οποία θα πρέπει να 
περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην 
οποία κατακυρώνεται η σύμβαση: Αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο ευθύνη έναντι του ΥΠΕΘΑ για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της Σύμβασης. Σύσταση κοινοπραξίας. 

14. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατά¬ 
σταση των οικονομικών φορέων, τα οποία ενδέχεται να 
επιφέρουν τον αποκλεισμό τους: Ακολουθούν τις διατά¬ 
ξεις του ΠΔ 60/07 και συμπεριλαμβάνονται λεπτομερώς 
στο Τεύχος της Διακήρυξης. 

15. Χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο προσφέρων δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες): 

Έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

16. Κριτήρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την 
ανάθεση της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικο¬ 
νομική άποψη προσφορά. 

17. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για 
τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση διαμε- 
σολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες 
υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας κα¬ 
θώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες: 
ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ, Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 
6551691, φαξ: 210 6551731, Υπόψην Υπχου (Ο) Π. Μέγγουλη 
Π.Ν. 

- Δεν εφαρμόζονται διαδικασίες διαμεσολάβησης. 

- Προθεσμίες: Ν. 3886/2010 
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18. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπη¬ 
ρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

14/12/2012 

19. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από 
τη συμφωνία. 

Καλύπτεται. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο. 


Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 


Ο Υπαρχηγός 
Π. ΛΙΤΣΑΣ 
-♦- 


( 11 ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 
Δήμος Καλαμάτας - Δ/νση ΤΥ, Ψαρών 15 Ταχ. 
Κωδ.: 24100, Καλαμάτα, Τηλ.: 2721361729, 2721361768 - 
Ραχ: 2721095851, Ε-πιαίΙ: ν.ίζαηηουΓ3ηί5@Ιοΐ3ΓΠ3ί3.9Γ και 
οΙιπ3ΐγΙοΙ@γ3άοο.ξ]Γ 
Πληροφορίες: Χριστίνα Λυκουργιά 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι: ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ, 
ΣΤΟΥΠΑΣ, ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ και ο τόπος της παροχής 
ο Δήμος Δυτικής Μάνης. 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Στο αντικείμενο 
της μελέτης περιλαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμε- 
νων μελετών για την πλήρη ωρίμανση και δημοπράτη- 
ση για την κατασκευή των έργων της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των λυμάτων των οικισμών Καρδαμύλης, 
Στούπας, Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Αγ. Νικολάου, του 
Δήμου Δυτικής Μάνης. Αναλυτικότερα στο αντικείμενο 
των μελετών περιλαμβάνονται: 

- Η υδραυλική μελέτη των εσωτερικών δικτύων ακα¬ 
θάρτων, των έργων μεταφοράς, των ΕΕΛ και των έργων 
διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. 

- Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των αντλιοστασίων 
και των ΕΕΛ. 

- Η χημικοτεχνική μελέτη των ΕΕΛ. 

- Η γεωτεχνική μελέτη. Προβλέπεται η εκτέλεση συ¬ 
νολικού βάθους γεωτρήσεων ίσου με 80,0 πι η έκθεση 
αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών καθώς και η γνω¬ 
μάτευση θεμελίωσης των αντλιοστασίων και των κύριων 
μονάδων των ΕΕΛ. 

- Η απαιτούμενη τοπογραφική μελέτη. 

- Οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες. 

- Τα απαιτούμενα τεύχη Δημοπράτησης. Στα τεύχη δεν 
συμπεριλαμβάνεται η Ανάλυση Τιμών. Οι ΕΕΛ συμπερι¬ 
λαμβανομένων των έργων διάθεσης της κάθε μιας, προ- 
βλέπεται να δημοπρατηθούν με το σύστημα προσφοράς 
που περιλαμβάνει «μελέτη - κατασκευή». Τα εσωτερικά 
δίκτυα και τα έργα μεταφοράς στις ΕΕΛ προβλέπεται 
να δημοπρατηθούν με το σύστημα προσφοράς με «επι- 
μέρους ποσοστά έκπτωσης». 

- Τα απαιτούμενα ΦΑΥ & ΣΑΥ των έργων. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημό¬ 
σιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα 
ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 768.735,50 € χωρίς 
ΦΠΑ 


β) Ανά Κατηγορία Μελέτης 


Κατηγορία 09: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΕΣ 

119.412,88 

Κατηγορία 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

522.197,74 

Κατηγορία 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

29.733,69 

Κατηγορία 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

8.724,56 

Κατηγορία 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

60.391,71 

Κατηγορία 27: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

28.274,92 


Συνολική Διάρκεια της Σύμβασης: 10 μήνες. 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληρο¬ 
φορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής : 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνι¬ 
σμού ανέρχεται σε 15.374,71 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 
2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης) και 
έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προ¬ 
σφορών. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά- 
δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% 
επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο 
Συνοχής - Εθνικοί Πόροι), ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡ. 2012ΣΕ07580174 της 
ΣΑΕ 0758 - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Η καταβολή 
της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 30 του Ν.3316/2005. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπρα¬ 
ξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομι¬ 
κή μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκει- 
ται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης 
υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών». 

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των 
διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 
του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων. 
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για ειδική τεχνική και επαγ¬ 
γελματική ικανότητα. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερό¬ 
μενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που 
καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμ¬ 
μένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων 
Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την 
έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 
και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες 
κατηγορίες και τάξεις: 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


- στην κατηγορία μελέτης 09 πτυχία τάξεων Δ ή Ε 

- στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Δ ή Ε 

- στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α ή Β 

- στην κατηγορία μελέτης 18, πτυχία τάξεων Β 

- στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Β 

- στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α ή Β 

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το 
άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κα¬ 
τηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 
18.2.3 της προκήρυξης ή κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ- 
ματικά/Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών 
τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής 
που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, 
δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες 
κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, 
ως εξής: 

- για την κατηγορία μελέτης 09, τουλάχιστον ένα μελε¬ 
τητή 12ετούς εμπειρίας, ένα μελετητή δετούς εμπειρίας 
και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας, 

- για την κατηγορία μελέτης 13, τουλάχιστον ένα μελε¬ 
τητή 12ετούς εμπειρίας, ένα μελετητή δετούς εμπειρίας 
και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας, 

- για την κατηγορία μελέτης 16, τουλάχιστον ένα με¬ 
λετητή 4ετούς εμπειρίας, 

- για την κατηγορία μελέτης 18, τουλάχιστον ένα με¬ 
λετητή δετούς εμπειρίας, 

- για την κατηγορία μελέτης 21, τουλάχιστον ένα με¬ 
λετητή δετούς εμπειρίας, 

- για την κατηγορία μελέτης 27, τουλάχιστον ένα με¬ 
λετητή 4ετούς εμπειρίας 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολι¬ 
κά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης 
ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις 
περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και 
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή/και σε δια¬ 
φορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε πε¬ 
ρίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέ¬ 
γιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή 
αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικει¬ 
μένου της μελέτης (βαρύτητα 35%) 

2. α) Αποτελεσματικότητα της προταθείσας Μεθοδο¬ 
λογίας και β) Οργανωτική αποτελεσματικότητα της προ¬ 
ταθείσας Ομάδας Μελέτης (βαρύτητα 40%) 

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). 


Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών είναι η Τρίτη 26 Φεβρουάριου 2013, ένα¬ 
ντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 
20 ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, 
κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 
6 Μαρτίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ., κατά την οποία θα 
ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει 
να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχι¬ 
στον 8 μήνες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ενστάσεις και προσφυγές 

Ενστάσεις κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη. Εν¬ 
στάσεις μπορούν να ασκηθούν: 

α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέρ¬ 
γεια του διαγωνισμού. 

β) Κατά των πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

βΐ. Κατά του πρακτικού I (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
β2. Κατά του πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
β3. Κατά του πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης 
των αντίστοιχων πρακτικών. 

Προσφυγές, κατά τις Οδηγίες 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ 
ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν με την 2007/66/ΕΚ, και το 
Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) ως ισχύει. 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις 
προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Άρθρα 4 και 
5 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α' 51/ 
12.03.2012). 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώ¬ 
πιον της αναθέτουσας αρχής εντός δέκα (10) ημερών 
αφότου έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της παρά¬ 
νομης πράξης ή παράλειψης (προδικαστική προσφυγή). 
Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την 
άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δι¬ 
καστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας τα 
ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η αναθέτουσα 
αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυ¬ 
γής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη 
προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο 
ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή 
ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους 
με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Δικα¬ 
στηρίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 30-11-2012. 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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